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ಕರ್ನಾಟಕ _ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್‌ ವಲ್ಯಾಪುರ್‌ 
(ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) 
ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 650 
ಉತ್ತರ ದಿನಾಂಕ 17.09.2021 
ಸಸಂ. ಪ್ರಶ್ನೆ . ಉತ್ತರ 
ಅ) ಕಳೆದ`03 ವರ್ಷಗಳ ಕಲಬರಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆಕಲಬುರಗಿ `ಿಳ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಂ ಎಫ್‌ ಇನುವಾನವಡ 


ಮಂಜೂರಾದ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು 


2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 14 ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ 
ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ 2019-20 
ಮತ್ತು 2020-21ನೇ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶುದ್ಧ 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳು 
ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


TS ಯಾವ ಗ್ರಾಮೆಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ; (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು) 


ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ: 


ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಯಾವ 
ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ; 
(ಸಂಪೂರ್ಣ. ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. 


ಈ) /ಸ್ಗಗತಗಾಂಡಾ  ಸಾರರನಸದರಾವ ನಾ 


ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು 
ದಿನಗಳಿಂದ ದುರಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ; 


ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು 
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು? 


ಸರ್ಕಾರವು 


ಅನುದಾನದ ಬಿಡುಗಡೆಯೆಲ್ಲಿ” ಸ್ಪಲ್ಪ ವರವವಾಗದ್ದಾ 
02 ಘಟಕಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 10 ಶುದ್ಧ 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ 
ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಹಾಗೂ 02 ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಸರಗ್ರಾನ ನೈ 2 ಗಾನ 


ಅಜಿಸಿ ತೋಹಿಪ್ರಿಸಿ ಕ್ಲೆ 6೪3 ಪ್ರಿಸಂ 6504 ಲಗಿ 


ಅನುಬಂಧ-1 
r— 
Working 
SN K Approved Work 
S1No. | Division | Taluka Village Status Agency 
Year Status/Remarks 
{¥es/No) 

1 Kalaburagi | Chittapur | Maradgi 2018-19 Yes Appaji Agency(SYear O&M) Completed 

2 Kalaburagi | Chittapur | Banhatti 2018-19 Yes Appaji Agency(SYear O&M) Completed 

3 Kalaburagi| Sedam | Bhimnagar | 2018-19 |] Md.Imran Shaikh Work under progress 

4 Kalaburagi | Chincholli} Rudnoor 2018-19 - Md.Imran Shaikh Work under progress; 
Kalaburagi | Chincholli Anwar 2018-19 - Md.Imran Shaikh Work under progress 

6 Kalaburagi | Chincholli Ganapur 2018-19 | Md.lmran Shaikh Work under progress 
Kalaburagi } Chincholli} Bhaktampalli } 2018-19 - Md.Imran Shaikh Work under progress 

8 Kalaburagi | Chincholli] Garagpalli 2018-19 || Md.lmran Shaikh’ Work under progress 

9 Kalaburagi | Chinchoili| Kharchkhed | 2018-19 - Mis. Chenna Reddy Work under progress 

SS 

10 Kalaburagi | Chincholli} Irgapalli 2018-19 - Mis. Chenna Reddy Work under progress 

11 Kalaburagi | Chinchollil Chaitrasal 2018-19 - M/s. Chenna Reddy Work under progress 

12 Kalaburagi| Sedam Konapur 2018-19 - Ravutappa(SYear O&M) Work under progress 

13 Kalaburagi | Sedam Madkal 2018-19 - - Tender Called 

14 Kalaburagi | Chincholli}p Huvinhalli | 2018-19 Wi - Tender Called 


